जिल्हा रुग्णालय बीड येथील विविध दुरुस्ती 
बांधकामाचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता व निधी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१३९/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : १७ मे, २०२२. 

वाचा :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/ कक्ष- ३/टे-६/ 
जिरुबीडदुरुस्ती /२७९१-९२/२२, दि.०४.०३.२०२२. 
प्रस्तावना :- 

जिल्हा रुग्णालय बीड येथील विविध दुरुस्ती बांधकामाचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता व 
निधी उपलब्धतेबाबत शासनास प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. जिल्हा रुग्णालय बीड येथील विविध दुरुस्ती 
बांधकामाचे अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड यांनी तयार केले असून ते 
सन २०२१-२२ च्या दरसुचिवर आधारित ५ अंदाजपत्रकांचे खालीलप्रमाणे एकुण रु. ४६,४०,१४१/- इतक्या 
रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 


जिल्हा रुग्णालय बीड येथील विविध दुरुस्ती कामे “परिशिष्ट अ” मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे रु. 
४६,४०,१४१/- (अक्षरी सेहचाळीस लक्ष चाळीस हजार एकशे एकेचाळीस फक्त ) इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र 1 बाब | रक्‍कम 
q| जिल्हा रुग्णालय बीड येथील जुन्या ओपीडी मधील शास्त्रक्रियागृहाची दुरुस्ती रु.९,१२,९१६/- 
Q| जिल्हा रुग्णालय बीड येथील नवीन बाहयरुग्ण विभाग येथील स्व्व्छातागृह इमारत दुरुस्ती | रु. ८,७३,०७७/- 
3| जिल्हा रुग्णालय बीड येथील नवीन ओपीडी इमारतीस पाणी पुरवठा व्यवस्था करणे. रु. १०,३४,५९४/- 
8) जिल्हा रुग्णालय बीड येथील नर्सस वसतीगृह येथील एआरटी सेटर क्र.३३ इमारत दुरुस्ती | रु. ८,६०,९४७/- 
५| जिल्हा रुग्णालय बीड येथील जिल्हा शल्य चिकित्सक निवासस्थानांची दुरुस्ती रु.९,५८,६०७/- 
एकुण | रु. ४६,४०,१४१/- 
2. उपरोक्त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटी व इशातीच्या अधिन राहून देण्यात येत 
आहे. 
अटीव शार्ती :- 
१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाझास वास्तु विशारदांकडून 
मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम 
हाती घ्यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१३९/ आरोग्य-४ 


३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. 
१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात 


यावी. 


४) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 
५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
६ नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्यानिविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 
३. सदर बांधकामांवरील खर्च “ लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१ - नागरी 
आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय), ११० रुग्णालय व दवाखाने, (०१) (१३) पंचावार्षिक योजनाअंतर्गत योजना- 
इमारती मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३ - मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ 
नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 
षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५०४१२२५३४१२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


र्‌. 
१०, 
११, 


काढण्यात येत आहे. ay pn करता 


EI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=40fdba39a26dd429dSbes0f9cd7 
6998906ed5012a776fbe5072661d97c2c5 
609, 
pse 


udonym=BF4C0C742439A64408C062 
1CD1FF33CD1AD8C6B9, 


serialNumber=C351F74FB3439ACA71466 
KE N D ) R F FCFBB2509C3310AE753E395A89FFA7C6E 

3887BOAADF, cn=DEEPAK NIVARTTI 

KENDRE 

Date: 2022.05.17 15:25:52 +05'30' 


(दी. नि. केंद्रे ) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा),आरोग्य सेवा, पुणे. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा लातूर मंडळ, लातूर. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, बीड 


. महालेखापाल,( लेखा व लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 


विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 
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Name of Name of Work 
Repairs to Operation Theater in Old O.P.D. at Civil Hospital @ Beed गव. Beed 


Unit Rate Norms Rs. per 
(Sqmt/Meter/ Lump sum 
etc.) 
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Name of Work 


Repairs to New OPD Building at Civil Hospital @ Beed Tq. Beed (Toilet Block No.5, 11, 12 & 23) 
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Name of Work 


Repairs to Civil Hospital @ Beed Tq. Beed ( Providing Water Supply Arrangement to New OPD Building) (Under M.O.W.) 


RECAPITULATION SHEET 


Particulars of Item Unit Rate Norms Rs. per 


(Sqmt/Meter/ Lump sum 


Cost Rs. 


Component Total 
Wise 
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iv) Insurance Charges 
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Total Cost Project (TPC) = A+B+C+D 
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Name of Work 


J Repairs to A.R.T. Centre No.33 at Nurses Hostel in the premises of Civil Hospital @ Beed Tq. Beed [Providing Flooring, 
Colouring & Sanitary Arrangement] 


RECAPITULATION SHEET 
Particulars of Item Unit Rate Norms Rs. per Cost Rs. 
(Sqmt/Meter/ Lump sum 
का Component 
Wise 
| (a) ESSENTIAL ITEMS Componend [| | |] | 
a) Building Proper (Builtup Area - Sqm) Ce Ta A Te 
89७७७” णणष्ळर्णिक्ळाणणब्यार्‍य्पार्ण१0 २१1 २ब्ाा 
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क्षत OA 
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Watchman Cabin ळ| कळाया 
ne Re a a 
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[0800 No_| | 000 _] 
a) Rain/ Roof Water Harvesting a डा... ee ee 
e) Solar Roof Top (MOU tobe executed) [0 [0 [Sam [| ——«d ir 
RS LP १ १5फ्ळ्ाणा 
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_____|________________[1__ Se rc) ळा 
[2 [Water Supply & Sanitary Works ——~(| | Sof | 5% | SubTot@ | 000 
ALS = e 2 ह, तहत eee Se 
मागन A 08 ह. .(..... 3) हि... हातलामाताय कह. त्या 
SES S55 कि चारच en as we oe 
2 लार चा झाया आता झाया हात हातात 
Fire Fighting Arrangements et काळया कात लाया धाता झा यया 
a eR PU EE ता: ee 
ow JH eS Se SE लयन 
Rw व 1221 ७१ जाया 
__0000०५१७॥&ळ 1 000 | 10000 | Rem |] 000 
| fiilinternalRoadsS~S* =| soo | Sem | SCSCSC~sSC~Ct CS” 
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x) Kerbing Faving lock and OherWors | 00) [|__| | 000 
PF ib rota to ven] 0.00] 
C= See IPN Ie se 


Unit Rate Norms Rs. per Cost Rs. 
(Sqmt/Meter/ Lump sum 
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PTIONAL ITEMS 


(Cc) _|O 
i) Underground Water tank for R/W 
ii) Water Main Storage and pump house, 


iii) Air Conditioning 
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iv) Price Escalation — 
iv) Insurance Charges 
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Name of Work 
«a Repairs to Govt. Residential Quarter of Civil Surgeon @ Beed Tq. Beed 


RECAPITULATION SHEET 
Particulars of Item Unit Rate Norms Rs. per 
eI (Sqmt/Meter/ Lump sum 
| ta) [ESSENTIAL ITEMS (Component) |_| |_| |] 
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= म... मळ... आळा क्रय ees “” ... तका 
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iii) Air Conditioning 
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v) External Toilets | 0.00 | 


ne te ES 1.56 CON Big 


zo 
af 
oa 
& 8 
5 a8 
RB 
ते 
लट्टू 
Zs 
= 
icy 
Le | 
> 
5 
=] 
™ 
= 


3 
a 
3 
र 
छू 
टं 
a 
न 
5 
ठ 


Total Cost Project (TPC) = A+B+C+D 
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